fe faegea vs सोसायटी, मुंबई या 
संस्थेच्या मानखुर्द येथील स्थापत्यविषयक 
दुरूस्तीच्या २४ कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२३/प्र.क्र.१२/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- १९ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, 
दि.२०/९/२०१९ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन परिपत्रक क्र-संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५/९/२०१९ 


३. मुख्य अभियंता, मध्य मुबई, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, फोर्ट, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.का.अ./मुअ(मु/का-२/४४०६/२०२२ दि.२२/१२/२०२२ 

४. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बांधकाम/का- 
१०/२०२२-२३/६९ दि.४/१/२०२३ 


प्रस्तावना 

दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई या संस्थेच्या मानखुर्द येथील आवारामध्ये निवासी तथा 
खुल्या परिसरात मंदबुध्दी बालगृह, नवीन बालगृह, अतिरिक्‍त बालगृह, प्राथमिक शाळा, 
बालकल्याण नगरी Ba निवासी संस्था बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत कार्यान्वित असून सदर संस्थांची दुरुस्ती करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. सदर आवारामधील 
स्थापत्य विषयक दुरुस्तीबाबच्या मुख्य अभियंता यांनी तयार केलेली २४ कामांची अंदाजपत्रके वाचा 
क्र. ४ वरील पत्रांन्वये प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. वित्त विभागाच्या वाचा क्र. १ 
वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार सदर २४ कामांच्या 
अंदाजपत्राकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई या संस्थेच्या मानखुर्द येथील मंदबुध्दी बालगृह, नवीन 
बालगृह, अतिरिक्‍त बालगृह, प्राथमिक शाळा, बालकल्याण नगरी यांच्या आवारातील स्थापत्य 
विषयक दुरुस्तीबाबच्या आणि सन २०२२-२३ च्या राज्य दरसूचीननुसार तयार करण्यात आलेले 
एकूण रु.५,६१,१२,६६९/- (रुपये पाच कोटी एकसष्ठ लक्ष बारा हजार सहाशे एकोणसत्तर फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२२/प्र.क्र.१२/का-८ 


इतक्या रक्कमेच्या पुढील २४ स्थापत्य विषयक दुरुस्तीबाबच्या तातडीच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे स्वरुप 
रक्‍कम (रुपये) 

१ MOW to Chembur children home Repairs to Ration 

Barracks flooring and door, windows 93,609,288 
2 MOW to Chembur children home Children aid society at 

Mankhurd , Renovation of Barrack No 34/&4 23, 82,290 
3 MOW to special observation home Girls Barracks in 

front yard the Building providing and Laying Shahabad 

flooring at children Aid Society at Mankhurd ३६,६०,१८० 
:। MOW to Providing and fixing MS Grill and mosquito net 

at special observation Home children Aid Society at 

Mankhurd 90,80,334 
षु MOW to MDC home Boys building children Aid Society 

at Mankhurd Repairs to plaster and Painting ५,८६,४२५ 
& MOW to Chembur children Home Renovation of 

Barrack children Aid Society at Mankhurd. 29,2 §,934 
9 MOW to Chembur Home Barrack No २३९, २५. 

Renovation of Roof at Mankhurd. 93, 82,22 
८ MOW to Chembur children Home Boys Barrack No २७, 

2¢ Renovation of Roof at Mankhurd. 94,219,494 
र MOW to Jain Hospital Building, Providing and Laying 

Soling, PCC, Flooring, doors and windows Plaster and 

Painting at mankhurd 32,282,024 
a Mow to Repair to overhead water tank plaster and 

painting Balkalyan nagari at Mankhurd. 93,02,4¥2 
११ MOW to Balkalyan Nagari kitchen, Ration, Medical, 

Dining Barracks, Renovation of Flooring Plaster and 

painting Doors and windows at Mankhurd 32,89, You 
१२ MOW to Chembur children Home staff Barrack, Repairs 

to flooring and kitchen otta of children Aid society at 

Mankhurd ९२,२१,७१२ 
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अ.क्र कामाचे स्वरुप 
रक्‍कम (रुपये) 
१३ MOW to Special Observation Home, Ration Barrack Of 
increasing the height and platform at Mankhurd. ₹५,०४,६१३ 
१8 MOW to Primari school plaster and painting, flooring at 
children Aid society Mankhurd FX 93,20, 026 
१५ MOW to Renovation of doors and windows, plaster and 
painting secondary school Children aid society at 
Mankhurd ₹१४,९७,८२८ 
१६ MOW to Chembur children Home staff Barrack, 
Providing and fixing false ceiling at children Aid Society 
Mankhurd. ₹६१,८५,४८५ 
१७ MOW to Special Observation Home Girls Barrack, 
Repairs to toilet Block at children Aid Society at 
Mankhurd. ₹१७,५०,९८१ 
१८ MOW to Construction of Septic Tank, Superintendent 
Bunglow, Chembur children home at Mankhurd. ₹८,००,६१६ 
१९ MOW to Special Observation Home, Providing and 
fixing structural steel water tank stand at Mankhurd. TY 30,229 
२० Chembur Children Home Renovation of office Barrack 
flooring and false ceiling at Mankhurd ₹२०,३१,१९१ 
२१ MOW to Renovation of Roof Special Observation Boy's 
and Girl's Toilet block at children aid society at 
Mankhurd. ₹१५,३६,८४९ 
२२ Mow to Providing and laying trimix concrete road 
MDDC Home premises at children aid society at 
Mankhurd. 29,020,088 
23 MOW to Balkalyan Nagari Renovation of Toilet Block ₹१६,२०,५९५ 
२४ MOW to ITI Building at Mankhurd Construction of toilet 
block, Internal road rolling shutter, sliding windows and 
chequered Tiles. ₹३८,९२,३१४ 
एकूण ₹५,६१,०९,६६९ 
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२. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाचा झासन निर्णय क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, दि.२०/९/२०१९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-५, अनुक्रमांक ३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-३, ०२, समाज कल्याण, १०२, बाल कल्याण 
४२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च (००)(०१) मोठी बांधकामे कार्यक्रम, ५३, 
मोठी बांधकामे (४२३५-०२०६) या लेखाशिर्षांतर्गत व इतर खर्च (००)(०२)आस्थापना खर्च कार्यक्रम 
६३, आंतरलेखा हस्तांतरणे (४२३५-०२१५) व (००)(०३)हत्यारे व संयंत्रे कार्यक्रम ६३, आंतरलेखा 
हस्तांतरणे (४२३५-०२२४) या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०११८१५२७०१७५३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL 
DEORAO SARDAR 
Date: 2023.01.19 12:37:34 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , 

५. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर, 

१२. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे, 

१४. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-(७, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई व मुंबई उपनगर, 

१६. मुख्याधिकारी, दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई, 

१७. निवड नस्ती, का-०८. 


Cc AW A Oo 
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